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ಉತರ 


[ty 


ಪಾಮ್‌ ವಾಜನ' ಯೋಜ ಮಾಮಾ ಗನ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಕಾಮಗಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
10 ಕಾಮಗಾರಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಆಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕ್ರೋಢಿಕೃ ತ 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು 'ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ. ಯಾವುದು; ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖಾ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಬಿಯಂತರರು' 
ಯಾರು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). I 


'ನವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ರಿ ನಾಡವಾಗಷ್‌ 


"1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
"| ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುಖ್ಯ 


ಪೆಶ್ನಿಮವಾಹಿನಿ ಹೋಜನಯಡ 20-20ನೇ" ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 125 ಕಾಮಗಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
20 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ 
ಟೆಂಡರ್‌. ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಆಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ - : ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಕ್ರೋಢೀಕೃತ  ಘೋಷ್ಠಾರೆ ಮತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು); `ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ "ಯಾವುದು; 
ಪರಂ ಚಿಸಿದ. - ಸರ್ಕಾರದ 


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಾರು; - 


'(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು). - 


ಅಭಿಯಂತರರು, ಮತ್ತು 


ನವರನ್ನು ಕನಬಂಡ-ರಕ್ಷ ನಡವಾಗಡೆ 


ಪೆಶ್ತಿಮವಾಹಿನಿ ERIS ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 153 ಕಾಮಗಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
35 ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ..ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಆಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಟ್ಟದೆಷ್ಟು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವಷ್ಟು - (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕ್ರೋಡೀಕೃತ 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ಾಮಗಾರವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ - ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಮತ್ತು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 
ಯಾರು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)” 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ. 
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be SN 


(ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ 
ನೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 13ರ7ಕ್ಕೆ ಘೋಟಣ್ದಾರೆ 


೭೦17-18, 2೦19-2೦ ಮತ್ತು 2೦೦೦-2 ನೇ ಸಾಆನಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ (ಅನುಬಂಧ-1,2,3) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
(ಕಸಂ ವರ್ಷ ಜಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ)]ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರು[  ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲರುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಯ] `ಇಂದಾಜು ಪ್ರಾರಂಛಸಪೆ ಷರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗೆಳಲ್ಲ) ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (7-6) ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತ 
1 2 3 4 5 6 7 [3 9 10 mn 12 13 
pl ಉಡುಪಿ 14 5260.00 - 6773.17 |: 8847.17 1136.73 12 2 0 0 
2 2017-18 ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ 10 24685.00 31028.43 28648.68 1949.44 4 6 0 - 
3 ಕೊಡಗು § 2 4 4 ಆ 3 - ವ 
2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಟೌಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಿ 
4 ಉಡುಪಿ 29 4647 4846.55 4541.84 88.91 27 He ಲ 
ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು(2೦17-18) 53 34592 42648 40038 3175 43 8 0 0 
1 ಉಡುಪಿ 120 20802.00 22215.81 5777.72 0.00 98 17 0 5 
2 2019-20 ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ 20 7547.00 8129.32 3872.49 0.13 14 3 1 2 
ರ \- 
3 ಕೊಡಗು ಜಿ 2 y y £ 4 
| | ಒಟ್ಟು(2೦19-2೦) 140 28349.00 30345,13 9650.21 112 20 1 0 7 
1 | ಉಡುಪಿ 19 14500.00 7977.63 512.57 - 2 17 0 
2 2020-21 ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ 6 5070.00 5270.42 0.79 ಸ್ನ 1 4 1 
3; ನೊಡು 4 1000.00 1046.08 8.11 K 4 } § f 
ಓಟ್ಟು(೩೦೧೦-21) 29 205870.00 14294.13 519.47 0. | 7 [ty 21 1 
1 ಒಟ್ಟು (2017-18, [ಉಡುಪಿ 153 40562.00 36966.61 13137.46 1136.73 110.00 21 [4 17 5 
2 2019-20, [ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 36 37302.00 4442817 32521.96 1949.57 18.00 10 1 4 3 
ಗ್‌ 2020-21) 
3 ಕೊಡಗು 4 1000.00 1046.08 11.52 0.00 - 4 - - ಎ 
ಒಟ್ಟು ಇಡುವ ಪನ ಕನ್ನಡ'ಪತ್ತ ಫಾಡಸ್‌"ಚಕ್ತ 
193 78864.00 82440,86 45670.94 3086.30 128 35 1 21 8 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1357ಕ್ಕೆ ಅಸುಬಂಧ-1 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾಷರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಸಂ ಷ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾದ'ಪತ್ತ] ಅನಮೋದತ ಐಟ್ಟು'ಷೆಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು ಮತ್ತು ವಳಾಸ 'ನಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರವಿಣ್ನಣೆ ನಡದ ಅಧನಾರಿಗ ಪಡ್‌ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ (ಶ್ರೀ/ಪ್ರೀಮತಿ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (7-6) Ll) 
ಷರ ಹಕ್ನ 
1 p 3 4 1 5 6 7 8 9 10 It 12 
7 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಪಲಿಮಾರು ಗ್ರಿಮದ ಪಲಿಮಾರು 650.00 854.97 913.44 58.47|ಕೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಶೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 
ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ. 478/1. K 
ನಿರ್ಮಾಣ [ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
2 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು |[ಕುರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಕಾಲು ಉಪ್ಪುನೀರು . 500.00 701.56 2.97 0.0015 ಸನತ್‌ ಹೆಕ್ಜೆ ಕ್ಞಾಸ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಹು. 1 ಈ £2 ತಳವಾಯ್‌ ವಾರ 
ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಿರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 111. ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
» ಕುಂದಾಪುರ-576283. 
3 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಡಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 225.00 317.45 1.24 0.0೦]ಶ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 1- - — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಷಡೆ: 
ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್‌ 11, ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಂದಾಪುರ-576283. 
4 ಅಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹೆಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 425.00 542.78 759.19 216.41|ಶೀ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 1- "|. ಶೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯೆರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | 1, ಗುಲ್ವಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ. 5 ರಾವಕಾಪರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ನನಿತನಹರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
_ ಕುಂದಾಪುರ-576283. (ಯಡಹಳ್ಳಿ 
5 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ |ಕುದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ 500.00 7 732.22 88.44|ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯೆಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 'ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಫಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ: 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/1, s 
ನ ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
6 ಗಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ [ಹಾಲಾಡಿ 716 ಗ್ರಾಮದ ವೀರ್ಮಣ್ಣು - 441,00 569.02 899.70 330.6818 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕೆರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 1. ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಫಿಧರ ಅಧೀಕಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ: 303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಕ (7 ಕ್‌ ರಾಜಕ ಇಕಾ ರತನ್‌ 
ಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌. ದೇಶ್‌ಪಾಂಡೆ ನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಡಹಳ್ಳಿ 
y p 
\senn2n 
7 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪ್ಪರೆ [ಬೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೆದ್‌ ಸೂರ್ಗೊೋಳ ಮತ್ತು 495.00 631.73 731.77 100.04|ಶೀ ಅಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಶೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಣಿಡೆ. 
ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 21. ಸಾಯಿಧಾಮ. é 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜನಗರ್‌. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032. ve 
3 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ [ತೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳುವಿನೆಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 444 00 575.81 699.02 123.21.|8ೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಕಡ 
ಸಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನಂತ ನಿಲಯ. ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು. 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
iy 576230. 
9 ಇಡ ಬೈಂಡೊರು |ಜಡ್ಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನ್ಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 440.00 542.01 645.90 103.89[ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಕೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! ಶೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಆರ ಇಂಜನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾಕ ಪಾರ್ಣಸಾನನಡ; 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478. ಸ 
ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌, ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
4 - —_—_ ಹ 
10 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೊರೆ”' ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದೆ ಕೊಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಕೊರಗರ 218.00 255.63 299.14 43.51|ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಷಾಸ್‌-! ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌, ಶಠಿಧರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗಾಂಕರದೆ 
p ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ 
ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
* FS ೫ » 4 576222. 
ಸು ನ 


ತಸ ಜಿಕ್ಜಿ ತಾರೂಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಬಟ್ಟಾ'ಪಚ್ಚ 7 ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಗದಾಕರ ಪಸರ ಪತ್ತಾ" ಕಾವೆಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರನೀಕ್ಷಣಿ ನಡದ ಅಧಾರಗಳ ಹೆಸಡ ಷ್‌ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 1 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) Q ಭಿ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) 
ಹೆಸರು ಹುಬ್ಬೆ 
ಸ ky 
—— ನ ನ್‌ ಘ್‌ ಫ್‌ 
1 ಇಡು ಬೈಂದಾರ್‌]ಸಾಲ್ದೂರು ಗಾನದ ಡಾ `ಎಂಬಕ್ಲ ಆತ 222.00] 282716 307.74 25.585 ಕಮರ್‌ ಹೋರ್‌ ಸ್ಸ್‌ ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌ಎನ್‌ ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊರಿಡಡೆ: 
ವಿಯರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ p ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ 
. | ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576222. 
[es | 
12 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ]ಮಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ರ್ನ್‌ ಅಂಗಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ| 184.00 216.00 202.86 0.00|[ಶೀ ಆರ್‌.ವಿ ES ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು — — ಕಾಮಗಾರಿ ಘೌಕಕವಾಗಿ 
2 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಲಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 29/, ಚಾಮುಂಡಿ ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.. 
ಹೈಟ್ಸ್‌ ಜಯನಗರ. ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 
580021. 
13 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 241.00 285.84 251.05 0.00]. ವಿಜಯೆರಾಜ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು.'ಶೀ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ. 6, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[e] ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 275.00 354 43 400.93 46.50|ಕೀ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಶೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶೆಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ, ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ, § - 


ಕುಂದಾಪುರ-576232 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


6847.17 


[ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೆ ಮಂಗಳೊರು [ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ. ತೋರ್ಪ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ 555.00 717.42 688.26 [ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌? ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ K ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/1. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


'ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 


2 ದೆಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡೆ ಮಂಗಳೂರು [ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕಟ್ಟ. ಎಂಬಲ್ಲಿ 200.00 256.52 271.89] 15,37|ಶೀ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌, ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮಗಾ ಮಾರ್ಣಸಾಂಡದೆ: 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ-576232. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
5) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು" |ಕೊಳಪೊರು`ಗಾಮದ ಸೆನ್ನಿಕಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1146.00 1506.16 1613.74 107.58 ಶ್ರೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌,'ಕ್ಲಾಸ್‌-1 1. ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌, ಶಶಿಧರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗೇಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನಂತ ನಿಲಯ. ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ದು. ಕ್ರಾ ನಾವ್‌ ಅಧ್ಭಕ್ಷ ಇಂಜನಂಪರ್‌ ಃ 
pa Ks ಕ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- ಯಡಹಳಿ 
A 1524230, kd 1 
4 ದೆಕಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ಗಾಳ |ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪುಚ್ಚವ 700.00 844.53. 433.23 0.00|ಶ ಬಿ.ಹಚ್‌. ರಿಜ್ಞಾನ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 1. ಶ್ರೀ, ಎಸ್‌.ಎನ್‌, ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನೆ ನಂ. 99/ಎಂ18, ಲಯನ್ಸ್‌ ಭವನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೇಟ್‌ 
೨ಲಕ್‌ನಗರ,"ಮೈಸೂರು-57002]: ಕಾವ್‌ ನರ್‌ ಇವನಾ |ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(ಯಡಹಳ್ಳಿ 
5 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ಲಾಳ |ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟಿ ವಿನಿಬಲ್ಲಿ8ಂಡಔ 1500.00 1968.04 3634.85 1666.81] ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶೆಶಿಧರೆ [ಅರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ - ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕೆವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನಂತ ನಿಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576230. 
6 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ಹಾಳ |ಕೆರಿಯೆಂಗಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1250.00 1647.31 1511.31 0.0೦|ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 2. ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಶಿಧರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ K ¢ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ. 478/1, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್‌ 
- ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಗೋಕಾಕ್‌ , 6 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306, 4 t “ K * 
7 ದಕ್ಷೀ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರು [ಚಾರ್ವಾಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಜೆರಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ “ 750.00 970.33 675.65 0.00೭ ಯೆ. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌.ಕ್ಲಾಸ್‌-1 1. ಶ್ರೀ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಶಠಿಧರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪಿಯರ್‌ ಅಬಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೆತ್ತು 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅನಂತ ನಿಲಯ. ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು: [ಕ ಕ್ರಾ `ರಾಜಕಾಪರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ನಂಷನಯರ್‌ ']ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿ 
2 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- ಯಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
y ್ಳಿ ಲ್ಲಿ 


24210 


ತ್ರಸಂ (a ಜೀ ತಾಲೂಕು ಕಾಮೆಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡದ ಆಧಾರಗಳ ಪಸಡ ಷರಾ ] 
ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹುದ್ದೆ 2] 
ಇ 
1041.42 ಕ F ಎನ್‌. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಗಲತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಸಂ. 2-110. ಪೆರಮನ್ನೂರು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಲ್ಲಾಪು ಮಂಗಳೂರು-575017. - 
673.77 [ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ 


in. ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಅಂಚೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ 576281. 


ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮಂಗಳೂರು [ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗ ಸೇತು: 
ಸಹಿತ ಉಪ್ಣು ನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು! 


ನಿರ್ಮಾಣ 


17400.00 21562.61 18104.56 


0.0೦೭೯ ಜಿ.ಶಂಕರ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌" ಸುತ್ತಗದಾರರು. 
ಶಾಮಿಲಿ. ಗಣೇಶ್‌ನಗರ. ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ. 
ವಿಜಯಪುರ 586104. 


- ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್‌`ಮತ್ತ "ಎಡದಂಡೆ 
ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆಯ ಪೀಯರ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


35495,85 


*ಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ 


86.52 ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎ: 
'ಪಾತರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪಕನ್ನ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌). ನಂ.520 ಎಫ್‌, ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ 
ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ [ಯುಪಡಔಿ 0ನೇ ಮುವ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಳಾರ ನಗರ. 5 
ಇಗೂ ಕಾ ನಿಮಾ 


ಬೆಂಗಳೂರು (x 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಇ [ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಬೋಲಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 


ನ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ೈಜಗಾಂವ 
(ದುಸಗಿ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನೀವಿ ಧನುಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಎನ್‌.ಕ 
ಕನ್ನ್‌ಸ್ವಕ್ಷಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್‌). ನಂ.520 ಎಫ್‌. ಬ್ಲಾಕ್‌. 2ನೇ 
ಮಹಡಿ 20ನೇಃ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಗರ, 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳಂಗಿ 
ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟಕ್ಷಣ್ನ ಗ್ರೂಪ್‌). ನಂ.520 ಎಫ್‌. ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ 
ಮಹಡಿ 20ನೆ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಗರ. 
[ಬೆಂಗಳೂರು 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಈರಣ್ಣನ ಮಡು) 


103.82 'ನೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಪಸ್ವಕ್ಷನ್‌ 
ರ್ಹೊರೇಶನ್‌ ಪ್ರೆ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌). ಪ್ಲಾಟ್‌ ಕಂ 
i ನಗರ, ಸೋನೆಗಾಂನ ಪೋಲಿಸ್‌ 


ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಎದರು. ರೋಡ್‌, ನಾಗ್ತುರ 


ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಕ್ರೆಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು`ಮತ್ತಾ'ವಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡಸದ ಅಧಾರಿಗ್ಗ ಪಸರ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) - ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) 
ಪಸ ಹಾಸ್ಯ 
86 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ] ಕುಮಟಾ ನವರ ಮಾನ್‌ ನಾರ್‌ NT 10316 173.02 785 ರ ಜಾರೆನ್‌ನ ಧಸಷ್ರನವಾಸ್‌ ದನ್‌ ಕ್ರಾ ಎನ'ನಷಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಭಯಂತರರು 
ಪಂಚಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಿಂಡಗಾರ ಕನ್ನಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ ಗ್ರೂಪ್‌). ನಂ.520 ಎಫ್‌. ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ 
ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮಹಡಿ 20ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಗರ, 
ಶ್‌ K) ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
7 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ [ಕುಮಟಾ'ತಾಲೂಕಿನೆ ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ 100.00 104.41 100.77 000 ರ ಬಾಪಾ ನವ್‌ ನ್‌ 
ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತ್‌ ವಾಪ್ತಿಯ ಕಲವೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌), ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.34 Ff 
ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಛ ಕಂ ಬಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಣ್ಣಂವಾರ್‌ ನಗರ, ಸೋನೆಗಾಂನ ಪೋಲಿಸ್‌ " 
en ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಎದರು, ವಾರ್ಭಾ ರೋಡ್‌, ನಾಗ್ಗುರ 
8 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ |ನನನ್ನಾವರ ಲೂನ ಸಾರಸಾಡ 700.00 170200 TOT50 [0 ರ್ಶ ಮಾರನ್‌ನ ಇರ್ತ ಗ್ರನವಾಸ ಸ್ಟ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ದ ಸಾಲ್ಕೋಡ ೯ರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟಿಡ್‌), ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.34 
ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
9 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಟ್ಕಳ 'ಭೆಟ್ಕಳೆ ತಾಲೂನೆ` ಚೌತನಬಂದಾರ 100.00 103.99. 0.50 0.00 K 
' ನಿರ್ಮಾಣ 
10 ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ |ಯೆಲ್ಲಾಪೆರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ 100.00 97,49 96.69 0.00 


EY 


& ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ] ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು`ಮತ್ತಾವಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) p (7-6) 
| ಹಸರ ಷ್ವ 
ಉತ್ತರ ಕೆನ್ನಡ | ಯಲ್ಲಾಪುರ |ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಫ್ಲಿ 100.00 103.86 101.94 0.00 ಶೀ ಬೋಲಿಸೌನಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಡ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸಸ್ಟಕನ್‌ 
ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕಳಜಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌). ಪ್ಲಾಟ್‌ ಸೆ.34 
Ra 


ರ್‌ ನಗರ, ಸೋನೆಗಾಂನ ಪೋಲಿಸ್‌ 
ನ್‌ ಎದರು. ವಾಃ ರೋಡ್‌. ನಾಗ್ತುರ 


ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಷ್‌ 


ಉತ್ತರ ಕೆನ್ನಡೆ | ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ 100.00 76.28 75.90 0.00 
ಪಂಚಾಯತ ಹಸೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 


ನಿರ್ಮಾಣ 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ 100.00 103.90 101.96 0.00 ಕಾರ್ತಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಪಸ್ಥೆಕ್ಷನ್‌ 
ಪಂಚಾಯತ ಬಿಳಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಪೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌). ಪ್ಲಾಚ್‌ ನಂ.34 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಣ್ಣಂವಾರ್‌ ನಗರ, ಸೋಸೆಗಾಂನ ಪೋಲಿಸ್‌ 
R ಆ ವ ಸ್ಟೇ ಎದರು, ವಾರ್ಧಾ ರೋಡ್‌, ನಾಗ್ತುರ 

ಉತ್ತರ ಕೆನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಯಲ್ಲಾಮೆರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆದನೂರು 100,00 30.60 80.60 0.00 ಪ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ 


KX 
“4 


ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗೋಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ'] ಮುಂಡೆಗೋ |ಮುಂಡೆಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ 100.00 32.36 82.39 50ರ ರ್ತ ತ `ನವಯರಾವ'ತಟ್ಟ `ನದ್ಯಾನಗರ. ಹ್ಯಾ 
ಡ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜಿಗೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮುಂಡಗೋ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗತ್ಸರ 100.00 104.16 103.28 0.00 ನೀ ಬೋರಿನ್‌ನ ಕಾರ್ತಿಕ ದ್ರನಿವಾಸ ನ್‌್‌ 
ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟಿಡ್‌). 


ನಿರ್ಮಾಣ . | ಕಣ್ಣಂವಾರ್‌ ನಗರ, ಸೋನೆಗಾಂನ ಪೋಲಿಸ್‌ 
' ಸಡನ್‌ ಎದರು. ವಾರ್ಧಾ ರೋಡ್‌, ನಾಗ್ಗುರ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಉಮ್ಮಚಗಿ 100.00 94.26 EN] 0.00 
ಪಂಚಾಯತ ಹೆಣಸೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಂಡ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಂಚಾಯತ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ, 
ಕೆಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ ನೀರಗುಳಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜಿ"ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 'ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸದೆ ಅಧಿಕಾರೆಗಳ ಹಸರು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹುದ್ದೆ 
py: [_ £ 
187 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಮಂಡರ್ಗೂ]ಮುಂಡಗೋಡ ತಾರ 100.00 T0157 4736 ಶಹಾನ ರ್‌ ನ್‌ ಸ್ಸ್‌ 
ಡ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆ೦ಕಾಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌), ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ. 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಣ್ಣಂವಾರ್‌ ನಗರ, ಸೊ 
೪ತೆ ಒ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಎದರು, ವಾರ್ಧಾ ರೋಡ್‌, ನಾಗ್ಗುರ 
15 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಜೋಯಿಡಾ [ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸೆರಗಾಳ 200.00 205.32 194.25 ರ್ಕ ಜಾಶನ್‌ನ ದನನ ದ 
(ಬೇಪ್ರಳ್ಳಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ' ಕನ್ಸಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌), ನಂ.520 ಎಫ್‌. ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ 
ನಾಲಾಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ 'ಮಹಡಿ 20ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಗರ, 
8 i ಬೆಂಗಳೂರು 
NN 
20 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಃ ಳೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಬಿ ನದಿ 200.00 192.04 191.90 ಶ್ರೀ ಸುನಿತ ಹೆಗಡೆ. ತೊಡ ಪಾ 
- - ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ 
2 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೆಗಿ 200.00 208.09 $0.69 ನ 
ಪಂಚಾಯತದ ತಾರಖಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಸ್ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಗೂಪ್‌). ನಂ.520 ಎಫ್‌. ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ 
ಬಳಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ [ಮಹಡಿ 20ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಗರ, 
ಡ್‌ i ಬೆಂಗಳೂರು 
22 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ 200.00 208.60 197,30 ಶೀ ಬೊರನನಧನಷ ನಿವಾಸ ನನ್‌ 
. ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌), ನಂ.520 ಎಥ್‌. ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ 
[ಇಳಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ಮಹಡ 20ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಗರ, 
Wy , * ಬೆಂಗಳೂರು 
23 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ | ಜೋಯಿಡಾ [ಜೋಯಿಡಾ`ತಾಲೂಕಿನ` ಚೋಲಿ 200.00 226.13 223.95 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ವು 
74 | ಸತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಇರವಾರ|ಕಾರವಾರ ಕಾಮೂನ ನಾಂಡತಣ್ಣಾ 3500 PETRY) 353 ಕ ಪವಾರ 
ಸಿ ಕ್ಷಕ ಅಭಿ 
ತ್ರ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
77] ಸತ್ತರ್‌ ಸಾನ್ನಾವ್‌ ತನ್ನದೆ ಪವಮಾನ ಇಡದ pK) 20 TT 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


J ಿ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು' ಹುದ್ದೆ (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) \ (7-6) 
; ಷಸಹ ಹಾಡ್ಚೆ 
3 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡೆಲಗಾಂವ 362.00 425.33 428.33 3.50 Section 6: Contract Data 
ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್‌ 
ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಡಕರವಾಡ) | [cರnಗಳ Price Adujusment 
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ 
HESCOM ಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ 
ಪಾವತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 3.50 
ಲಕ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. : 
ಸ K 14 < A 
77 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ [ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ`ಜಾಂದೇವಾಡಿ 300.00 332.15 331.43 0.00 


ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ 
ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ" ಯೋಜನೆ 
ಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ 
'ಮಗಳು ಚಾಂದೇವಾಡಿ, ಕಾಮರಾ, 
ಇಳವೆ ಮತು ದಾಬೆ) - 
78 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ] ಜೋಯಿಡಾ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂೋನ ಮಾರಸಂಗಾಳ 373.00 37.2 3232 [OL] E 
ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಿಂದಾರ ಮತ್ತು 0 _ 3 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು 
ನಲವಟ್ಟಿ. ಮಾರಸೆಂಗಾಳ, p | 4 | 
ಮವದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, - ¥ } . ಬ 4 


ಮೆನೋವ ಕಮಾರ ಎಂ ನಾಗರಕಟ್ಟಿ 737ಎ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ಭಾಗ್ಯನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ 


29 ಉತ್ತರ ಕೆನ್ನಡ ಜೋಯಿಡಾ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ 310.00 373.67 3115, 000. 1ರ ಮಸೋಜ ನಷಾರ್‌ಎಂಾಗರ್ಟ 77 
ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ | ]ನೇತಾನ*ಬಾಗವಗರೆ:ಬಳೆಗಾವಿ p A ) ಸ 
ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾಎರಿ ಯೋಜನೆ ” ನ _ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವಳಿ ಒಳಪಡುವ k ನ 
ಗಾಮಗಳು ವೆಜಗಾಂವ) 4 2] - ರ್‌ 
ಒಟ್ಟು 4647.00 I 4846.55 4541.84 88.91 


ಹ 


_ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ತೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1357ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 
“{ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 1 
ಕಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು' ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಎಷ್ಟ” ಷೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚುವರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸಠು'ಮೆತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿನೀಕ್ಷಣೆ'ನಡಸಿದ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) k (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
| 
ಜನರು ಹುತ್ಚೆ 

j p 3 4 % [3 7 FS [] I) I [F 

1 ಉಡುಪಿ ಕಾಮ ಇನ್ನಂಜೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಪಾಂಗಾಳ 200.001. 223.82 0.00 ೧.೦೦1೯ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಹೆಕ್ಟೆ 'ಸ್ಥಸ್‌” - — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಔ 
ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಯರೆತ್ನ ಮನೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. } - ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 

- ಜಿಲ್ಲೆ. 

2 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡೇಲು"`ಎಂಬಲ್ಲಿ 300.00 321.42 - -|ಶೀ ಕೆ. ಸದಾನಂದ FEN — K — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 

ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಾಳವಿಕಾ 
ಕಿದೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ-: 57629. 
——l 

3 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮೆದೆ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಕೊಂಬರೆಬೆಟ್ಟು 45.00 40.76 0.15 0.೦೦ ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಫ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ ಅಳವಡಿಸುವ - ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. “ಸುಮತಿ”. ಹಲ್ಲಾಡು - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ' ಅಂಚೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 

ಜಿಲ್ಲೆ-576211. 
4 ಉಡೆಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳೆ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಕಳ ಮನೆಹಿತ್ತ ಬಳ ಸೌತುಷೆ 50,00 45.57 26.7 0.00೨ ಸಾನಿಸ್‌ ಡಿಸೋಜ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
’ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 6-107 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾರ್ಕೆಳ-576117. 

5 7 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಾಬಲ ಚಿಟ್ಟು 30.00 29.84 0.15 0.00/೬5 ರವಿರಾಜ್‌ ನಾಯ್ಕ್‌. 'ಕ್ಷಾಸ್‌-3 ~ ” — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹೊಸಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 1-80/. ಹೇಕಲ A ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಲಂಬಾಡಿ ಪದಲು. ಅತ್ತೂರು ಅಂಚೆ. ನಿಟ್ಟೆ 

ಗ್ರಾಮ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, 

& ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಣತ್ತಗುತ್ತು ಬಳಿ 35.00 31.88 29.14 0.0೦|ಶೀ ನಿಸ್ಲಾರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿ.ಎ. -— — ಕಾಮಗಾರಿ`ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 5-46. ಸೌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರೋಡ್‌. ಹೆಜಮಾಡಿ. ಪಡುಬಿ - 
574103. 

7 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ನ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂರ್ಬಿಲ ಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ 35.00 30.92 2739 0.001೭ ಸ್‌ ಗುತ್ತಿಗಡಾರೆದು. - - Fo ಅಣಕು ಮಾರ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, § ಚೆನೂರು-576283 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

§ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ಇನ್ನಾ ಗಾಮದೆ ಮುದ್ದಾಣು ಬಳಿ ಕಂಡಿಣೆಕಟ್ಟು 30.061 28.52 0.13 0.0೦/8೪ ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌] pS - ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - ' ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. (ಮು: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನ್‌ಟಕ್ಷನ್ನ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 

ಆಂಡ್‌ ಕನ್ನಲ್ಪೆಂಟ್ಲ) 7-48ಜಿ(2). ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 
ನಿಲಯ, ಕಡೆಕಾರ್‌ ಗ್ರಾಮ. ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ, 
ಉಡುಪಿ-576101. " 

C] ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಬಾಬೆಟ್ಟುಕುಟ್ಟ) 45,00 39.4 36.09 00ರ ಸೊರ್ಯೆಕಾರಿತ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಭಂಡಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಆದರ್ಶ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. . ವರ್ಕ್ಸ್‌. ಕುಂದಾಪರ-576201, ಉಡುಪಿ 

ಜೆಲ್ಲೆ. 
[3 _ * [+ 3 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ " 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ “ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಷರಾ 
” (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ _ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (1-6) ೀಶ್ರೀಮುತಿ) Y 
4 
ಹಸರು ಹಡ್ಡ 
10 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆಳ್ಳಣ್‌ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಮನೆ ಬಳಿ 50,00 45.38 28.11 0.೦೦]ಶೀ ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - — ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ]. 
” ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, (ಮೆ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆಂಡ್‌ ಕನ್ನಲ್ಪೆಂಟ್ಟ) 7-48ಜಿ(2). ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ನಿಲಯ. ಕಡೆಕಾರ್‌ ಗ್ರಾಮ. § 
ಉಡುಪಿ-57610). 

1 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಂತಾವರ ' ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಡಮೇರು ಜಲಜ 50.00 44.26 4288 0.00|ಶ೬ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌, ಕ್ಷಾಸ್‌-1 - -— ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಆದರ್ಶ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ವರ್ಕ್‌. ಕುಂದಾಪುರ-576201, 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

12 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳ ಕಾಂತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕೆಡ ಸುಶೀಲ! 50.00 45.78 0.21 0.೦0|ಶೀ ಎ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು . ಅನಂತ ನಗರ ಮಣಿಪಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ, § 

13 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇರ್ಷತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರಂತೆಬೆಟ್ಬು ಬಳಿ 50.00 45,77 0.21 0.00[ಶೀ ಗಣೇಶ್‌ ಪ್ರೆಶ್ರನ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌-! pS - ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು.ಅಭ್ಯುದಯ, ಕಾಂತೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಗೋಪಾಡಿ, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
576222. 

14 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ಒರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಂಗಿ ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಮೆನೆ 45.00 40.01 38.18 0,00|ಶೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌-! - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕಬಾಗಿ 
ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು.” ಆದರ್ಶ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ವರ್ಕ್ಸ್‌, ಕುಂದಾಪುರ-576201. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

15 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಜೆಡ್ಡು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 35.00 33.03 30.32 0.00[ಶೀ ಗೆಣೇಶ್‌ ಕುಲಾಲ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-। — ps ಕಾಮಗಾರಿ ವಾಗ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 2-24. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ದುರ್ಗಾಬಾಸನ ಗುಡ್ಡೆ. ಬೆಳಂಜೆ ಅಂಚೆ. | 
ಕಾರ್ಕಳೆ-576112, 

16 ಉಡೌಖ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದ'"ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಶೇಐರ್‌ ಶೆಟ್ಟ 50.00 45.96 40.03 0.0೦[ಕೀ ಗಣೇಶ್‌ ಕುಲಾಲ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-1 pe ಕಾಮಗಾರಿ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ *  |ಗುತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 2-24. ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
[ದುರ್ಗಾದಾಸನ ಗುಡ್ಡ. ಬೆಳಂಜೆ ಅಂಚೆ, 
ಹೆಬ್ರಿ, 'ಕಾರ್ಕಳ-576112. 

17 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳೆ 'ಮರ್ಣೆ ''ಗ್ರಾಮದೆ ಪುಂಚೆಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ 75.00 81.71 69.75 0.00] ಸನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. "ಕ್ಲಾಸ್‌"! ಸುತಿಗೆದಾರಹ — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 

ಕುಂದಾಪುರ-576283. 

18 ನಾವ ಕಾರ್ಕಳ `'|ಮರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳಗೆ ಡೋಣಿಕಡವು 54 84 0.00ರ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 1] — - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಸಿ 


60.00 


1. ಗುಲ್ಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ-576283. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅನುಮೋಜತ 


ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುಜ್ಜಿ 
(ರೂಲಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
ಫಸ ಷ್ಣ 
ಕಾರ್ಕಳೆ ಕಡ್ಡಲ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದ 110.00 119.84 101.44 0.0೦!ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಷಾಸ್‌-! ಭ್‌ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
[ಹೊಯಿಗೆ ಜೆಡ್ಗುಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳ ಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ. 478/1, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 'ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌, ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ pe 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
- —l 
ಕಾರ್ಕಳೆ |ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಿರಿಕುಲಗುಂಡ `ವಂಬಲ್ಲಿ 170.00 185.21 0.60 0.00|ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯೆಣ ಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಫೆ; KN ಕಾಮಗಾರಿ" ಘತಕವಾಗ 
ಏಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಉಪನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 4 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಣೆ ನಂ. 478. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹಂತೇಖ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. "ಗೋಕಾಕ್‌ 
೨ ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
ಬರ್ಕ ]ರರ್ರಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಗನ ಮನ ಸದು 15000 163.43 054 ರರ ಶೀ ಜಂಸಕಲ ನಾರಾಯಣ ೫ yA — - ಕಾಮೆಗಾರಿ 3ಕವಾಗಿ 
ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ. 478. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌, ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306, 
ಕಾರ್ಕಳ ಸೂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ಯಬಳಿ ವಿಠಲ ಅಮೀನ್‌ 65.00 70.81 026 0.೦೦|ಶ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಹಾಸ್‌-1 - ಡ್‌ ತಳೆಪಾಯದ `` ಅಗೆತದ "ಸಮಗಾರ 
ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹಂತೇಶ್‌ಸಗರ್‌.ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
ಕಾರ್ಕಳ |ನಿಟ್ಬ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳೆ ಬೈಲು ಬಳ 150.00 17431 0.56 0.0೦|ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌ ನ ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಶಾಂಭವಿ ನದಿಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ!" ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ಲೀನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌. . 
ದೇಶಪಾಂಚೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580020 
ಕಾರ್ಕಳ ವಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಂಜೇರು (ಪರಪ್ಪಾಡಿ) ಬಳಿ 170.00 185.21 161.42 0.೦೦1ಶೀ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ.. -1 — — ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌. F 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 580020 
ಕಾರ್ಕಳ - [ನಿಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಡೆಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 100.00 108.98 68.36 0.00|೨ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ರಾಸ್‌-1- - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸೇತುವೆ .ಸೆಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, ` [ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌, 
'ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580022 
ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾಕರ ಸೆಟ್ಟಿ 75.00 81.7 0.29 0.00|ಶೀ' ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಟ್ಟಿ. ಕ್ರಾಸ್‌-1 - ವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌. 
‘ '|ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580023 
27 ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದೆ ಗುಂಡಾಜೆಕಿಟ್ಟ ಮೂಲ್ಯ 75.00 81.71 028 0.00|೬ೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ವು - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ “ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ಲೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. [ಪಾರ್ಕ್‌' ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌. 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580024 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ 'ನಡೆಸಿದ 


ಕಸಂ ಜತ್ಲೆ ತಾಲೂಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋಔತ ಇಟ್ಟು ಷೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು'ನಳಾಸ ಪರಾ 
; (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ |' (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) Hy 
; ಸರ ಹದ್ಣ' | 
28 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಯ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ''ಗುಂಡಾಜೆ ಗುಲಾಬಿ 100.00 108.94 65.76 0.0೦[ಕೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ವ ಜಿ ಗಾಮಗಾರಿ ಭವಾನ್‌ 
ಮೂಲ್ಯ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303, ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌, 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580025 
EER ಇಡುತ ಧಾ ಕಾ ದಾರ ಜರದ ಬತ 50.00 8715 8139 0.0೦5 ರಾಫಪೌಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ತಟ್ಟಿ ಸಾಸ್‌ ವ್‌ F ಗಾಪಾಗರ ವಾಗ 
p K ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ.303, ಗೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌, 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580026 § 
30 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ಕೆರಜಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ 70.00 76.26 62.08 0.008 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಟ್ಟ.. ಕ್ಲಾಸ್‌-! — - ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌, 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 580027 
Ru dl R 
37 ಉಡುಖ ಕಾಳ ಎರ್ಶಪಾಡ ಗ್ರಾಮದಪುತ್ತ್‌ ಬಳ 8ರಡಿಅಣೆಬ್ಟು 75.00 KZN 5408 00೦೬ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೆಭಾಕರ ಕಟ್ಟಿ. ಕ್ಥಾಸ್‌-! = ps ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಗ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಾರ್ಕ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌, 
ದೇಶಖಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580028 
32 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳ ಎರ್ಲಪಾಡಿ ಹೆಪ್ತಸೆಜಾನಕಿಬೆಟ್ಟು ಮೆನೆ ಬಳಿ 90,00 98.05 944 6.008 ರಾಘಷೇರದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್‌-॥ - - ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
೯ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌. 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580 029 
33 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ |ವರ್ಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಬೈಲು ಬಳಿ 80.00 87.13 83.46 0.೦೦೭ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್‌-1 pS — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
-. ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌. 
ಬೇಶಪಾಂಡನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580 029 
34 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ: `[ನಂದಳ]ಗ್ರಾಮದ ಛಾವಡಿ ಅರಮನೆ ಎದುರು 65.00 70.81 63.87 0.೦೦1೨೪ 8. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — — ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕೆಟ್ಟು 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆದೂರು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ-576231, 
35 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ದರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ 'ದಯಾಲ್‌ಚೆಟ್ಟು "ಬಳಿ 55.00 59.92 55.3 0.00]ಶೀ ಕ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಷಾಸ್‌-! - _ ಕಿಂಡಿ | ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಫಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಕನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ನ್‌, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆದೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ-576231. 
ES ಉಡುಪ ಸಣ ಮ ಾವಾಡ  ಸಾಂಪ್ಠ ಎಂಬಿ 125.00 13618 7501 00ರ ಕ. ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟಿ ಇಸ್‌ pS pe 308 ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ಸ್‌: ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಕನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ಕೆದೂರು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ-57623). 
37 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಶಈದು ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ಬಳಿ ಇಂಷಅಣೆಟ್ಟಾ 75.00 81.71 0.29 0.00 EEA ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ-1 — - ಕಿಂಡಿ ಆಅಣೆಕೆಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆದೂರು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ-576231. 
38 ನಾ ನಕ್ಕ ಾಣೂರು ಗಾಮೆದ ಪರಡೆ ಮೌ ಬಳ ಸೇತುವೆ 150.00 163.41 053 0.೦೦18೪ ಕ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 pS pS ಕಂದಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು] 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. G ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಾಳವಿಕಾ ಕಸ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆದೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ-576231. . si 


ಕ್ರಸಂ ಬಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ]' ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು ಮತ್ತ ವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಷರಾ 
NS (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು-ಹುದ್ದೆ 
NL 1 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) - (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
| ಹೆಸರು; ಷಡ್ಜ 

39 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ಮುಂಡ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೆಡ್ಡು ಬಳಿ 95,00 103.49 96.05. 0.00೬ ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌, ಹೆಗ್ದೆ. ಕ್ಷಾಸ್‌-1 - [ನವಾಗಾರ ವಾಗ 

ಕೆಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ”, ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮನೆ. ತಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು-576260. ' 

40 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ 'ಮುಲ್ಲಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದೆ ಪಟು ಮಾರ್ಷಲ್‌ ವಾಸ್‌ 55.00 59.67 56,21 0.00ರ: ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌. ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ”. ಜೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಮನೆ, ತಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ § 

ತಾಲೂಕು-576260. 

4] ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎರಡ್ಡಾಲು ರಸ್ತೆ ಕರುಣಾಕರ 150.00 162.78 ಸ 0.51 0.00|೬ೀ ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌. ಹೆಗ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! ವ್‌ — ರಾಪ್ಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: 
ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ”. ದೊಡ್ಡ k 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಮನೆ. ತಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ KS 

'ಶಾಲೂಕು-576260. 

42 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕೌಡೂರು | ಗ್ರಾಮದ ಪರೆಂದಾಡಿಜಡ್ಡು| 110.00 119.4 0.39 0.00೨ ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌. ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! KN ಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ”. ದೊಡ್ಡ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮನೆ. ತಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 

ತಾಲೂಕು-576260, 

43 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆಳ್ಳಣ್‌ "ಗ್ರಾಮದ  ಜೆರ್ಮಸಗುತ್ತು ಬಳಿ 60.00 65.13 023 0.೦೦ರ ವಸಂತ್‌ ಆರ್‌. ಹೆಗ್ದೆ. — - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. “ಶ್ರೀ ಡುರ್ಗಾ”. ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನೆ. ತಲ್ಲೂರು ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು-576260. 
44 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರುಚಿತ್ರಬೈಲು ಸುರೇಶ ಕೆಟ್ಟ 70.00 78.26 0.26 0.00[ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - ವ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿ ಜೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ.ುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಸ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. ನ 

45 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಕಡೆಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 100.00 108.95 89.22 0.0೧|ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ದೆ. ಕ್ಷಾ ಜ್‌ T ೭ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂರು. 
‘ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 

46 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ]ಪ್ಗೌ' ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಾರು `ಮೂಡುಾರಿಚೆಬ್ಬ 90.00 98.06 790.14 0.0೦|ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಸ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌? — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಅರ್ಬಿ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು 4 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
p ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 

47 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ |ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆದ ನವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುದಾಕರ ಶೆಟ್ಟ 65.00 70.81 28.81 0.0೦[8ೀ ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — _ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌಹವಾಗಿ 
ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. p 

x ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. is 

48 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳೆ ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದೆ . ಮಂಗಳಬಾಕ್ಕಾರು 13500 147.08 130.87 0.೦೦|ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕತೊನ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕೆವಾಗಿ 

ಎಂ.ಬಿ.ಆಚಾರ್‌ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿಸಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಜೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 
p ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 


ತ್ರೈಸಂ ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿನಿಣ್ಣಣೆ'ನಡೆಸಿದ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ § 
), 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) £ 
ಹಾಡ ಹಾಡ 

45 ಉಡುಪ ಕಾರ್ಕಳ" ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದೆ'`ಬ್ರಜ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡ "ಬಳಿ 65.00 70.82 52.44 0.0೦5 ಕಮಲ್‌ ಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 _ — 'ನಮಗಾನ ಚೌತವಾಗಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 7 ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 
50 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ" ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗು ತಾಖರ್‌ ತ್ರ ಮನ್‌ ಟೌ 60.00 65.34 59.70 0.00[5 ಕಮಲ್‌ ಕಿಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
1” [ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆಳೆಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. £ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 

I ಇಷ ನಾ ನಾಘನರ ಸವಾರ ಪನ್‌ ಹನ್ಸ್‌ ಕರರ FX T ET] ರಾ 7 § ನವಗಾ್‌ ನಾ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - L ” |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಚಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು-576219. 

52 ಉಡುಪಿ ನಕ [ನಂತವರ ಗ್ರಾಮದ ಚಜೇಧಾಡಿ ಪಾಷಡೊ್ವಿ 90.00 93.94 0.34 ೦.೦೦|ಶೀ ಪಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷಾಸ್‌-! — pS ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌಶಿಕವಾಗಿ 

ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ, K 
ಕುಂದಾಪುರ ಶಾಲೂಕು-576219. 

೨3 ಉಡುಪಿ ಧ್‌ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜುಮ್ನಕುಮೇರು ಬಳಿ 90.00 93,94 81.02 0.0೦[ಶ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌, ಶೆಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ-।1 = — ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭೌ. 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಚಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ, 

ಕುಂದಾಪುರೆ ಘುಲೂಕು-576219, 

54 ಉಡುಪಿ ಕಾಕ್‌ [ಇರ್ವತಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಿಷೆನೆ' ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 75.00 78.28 0.29 0.೦೦18 ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌. ಶೆಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಚಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಸು ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ, 

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು-576219. 

55 ಉಡುಪಿ ಧ್‌ [ಬೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಂಗೇರಿ ತೋಟ ಬಳಿ 70.00 76.28 24641 0.0೦ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಕುಗ್ಧ, ಕ್ಷಾಸ್‌-1 - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. KN ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಲಗಿರತ್ನ ಮನೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಪೋಸ್ಟ್‌. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ 

56 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೋಳ ' ಗ್ರಾಮದ ಮೊಸಲ್ಲ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಲಣಕಟ್ಟು 60.00 65.43 59.22 0.00|ಶೀ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಹುಗ್ಣ, ಕ್ಲಾಸ್‌- - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಂದರತ್ನ ಮನೆ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 

ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 

77 ಕಾಡಾಪಿ ನಳ ಗ್ರಾಮದ  ಹನ್ಯಡೇಲು ಬಳಿ 80.00 87.15 030 0.೦೦1೭ ರನೇಶ್‌ಎಂಪೆಕ್ಸ ಸ್ಥಾನ್‌" - ಕಾಮಗಾರಿ ವಾಗ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಂಓರತ್ನ ಮನೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ 
58 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕೆಳ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಲ್ಲ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ 65.00 70.81 63.32 0.0೦1೬ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಹೆಕ್ಕಿ” ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


|ಮುನೆ ಬಳಿ 


ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಂ॥ರತ್ನ ಮನೆ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ 
ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೈಸಂ ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋವತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಷರಾ 
(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 
“fe (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ” 
ಹಾಕ ಹಣ್ಣ 

59 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಾಡಿ ತೀರ್ಥಬೆಟ್ಟು ಬಳಿ 100.00 108.95 97.00 0.೦೦]ಶೀ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಹೆಗ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಂಹರತ್ನ ಮನೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಪೋಸ್ಟ್‌. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ. 

60 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ಕಲ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ `ಕಲ್ಕಂಡ ಬಳಿ 80:00 87.15 78.27 0.00]ಶ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — pe ಕಾಮೆಗಾಕ` ಘತಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜ೦ಓರಶ್ನ ಮ; ನ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಹೋಸ್ಟ್‌, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ, 

[3 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಣಜಾರು ಗ್ರಾಮದೆ. ಬೈರಂಜೆ ಸದಾಕಿವ`ಶೆಟ್ಟ 10000 108.95 100.12 0.0೦18೪ ದಿನೇಶ್‌ ಎಂ. ಹೆ ಕ್ಲಾಸ್‌-। - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು. ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಂದಿರತ್ನ ಮನೆ, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೋಸ್ಟ್‌ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ K 

ಜಿಲ್ಲೆ. ' 

82 ಉಷ ಕಾರ್ಕಳ ಕೆದಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಕ ಗದ್ದೆಯ ತೋಡಿಗೆ 75.00 81.71 6863 0.008 ಜೆ. ಗೋಕುಲ್‌'ತೆಟ್ಟ ಸಸ - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭವಾನಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ, ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ, k ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 
3 

63 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕೆದಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾರಿ ಮತ್ತು ಉರ್ಕಿದೊಟ್ಟು। 70.00 76.26 73.53 0.0೦8 ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ; 
ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ, ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕುಂದಾಪುರ-576232.ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆ. 

44 ಇಡು ಕಾರ್ಕ4 [ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಪದ ಮಹಾಲ `ರೌಷ್ಸಾನದ 60.00 65.37 35.20 0.0೦8 ಜಿ. ಗೋನರ್‌ ತಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾ - - ಕಾಮಗಾರ`ಚ್‌ಕವಾನ 
ಬಳಿ ಸೇತುವ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ-576232.ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

63 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೆಜಾಲು". ಎಂಬಲ್ಲಿ 190.00 206.99 160.91 ೦೦೦ರ ಜಿ ಗಾಹರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸೇತುವಿ 'ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು” ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ, ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಬೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ' 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

66 ಗಿಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ |ಮಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಪಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆತ್ತಿರ 140.00 152.52 76.26 0.೦೦2೬ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - pe ಕಾಮಗಾರಿ ತವಾ 
ಪದ್ಮಹಿತ್ಲು ಹೊಳೆಗೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

87 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ಬಿಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ"`ಡೆಂಡಿಗೆ`ಸಾಗರಾಜ 175.00 190 551 4.85 0.00|ಶ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಷಾಸ್‌-1 ಘ್‌ p ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾನೆ 
ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. . ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

[33 ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ [ಎಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಳ್ಳಾಡು ಬಾ`ಸತುಷ 70.00 76.27 68.64 0.೦೦|[ಕೀ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌! ps - ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 
J * fe 


ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ. -478/. 
[ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌.ಘಟಪ್ರಭಾ, ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸೆರು ಮತ್ತು'ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನೆಡೆಸಿದ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಸ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6), (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) }° 
ಹೆಸರು ಹುಡ್ಡೆ 

69 ಉಡುಪ ಹೆಬ್ರಿ ಹೆಬ್ರಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಳೌಳಿ ಜಯಂತ ಮನ ಬಳಿ 110.00 119.84 79.86 0,0೦1೬ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಸೆಬಾರರು. 1 - Tr -— ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 11. ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕುಂದಾಪುರ-576283. 

70 ಉಡುಪಿ ಹೆಪ್ರ']ಹೆಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜರುವತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ 120.00 130.74 120.74 0.0೦[೬ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಕ್ನಿ' ಕ್ಲಾಸ್‌” ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 1 ಘ ವ ನಮಗಾರ ಬೌತಕವಾಗ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1, ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕುಂದೌಪುರ-576283. 

7 ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ನಾಡ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯೆ ಉಪೆನದಿಗೆ 140.00 152.52 124.02 0,0೦8 ಸುನಿತ್‌ ಹಕ್ಕ” ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, 1 - ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಓದೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ul. ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ-576283. 

72 ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಬೆಳಂಜಿ `ಗಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ ' ಉಪೆನದಿಗೆ 165.00 179.75 0.59 0.00]ಶೀ ಸುನಿತ್‌ ಹ್ಸ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 1 ಮ - ತಳಪಾಯದೆ ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 1. ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕುಂದಾಪುರೆ-576283. 

_ NY 

73 ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಚಫಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದಿಯ  ಉಪನದಿಗೆ 75.00 81.71 0.30 0.00[೬ ಸುನಿತ್‌ ಪಕ್ಕೆ. 'ಕ್ಲಾಸ್‌-1”ಗುತಿಗೆದಾರರು. 1 pe _ ಕಾಮಗಾರಿ`ಪಹಕ್ತಾಯೆ 
ಮೀನುಗದ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 1, ಗುಲ್ದಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ ಕುಂದಾಪುರ-576283. 

74 ಡಾ ಪೆಜ್ರ ಬಳರಿಜೆ"ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾನದೆಯ ಉಪನದಿಗೆ 100.00 108.94 87.11 0.00[ಶ ಸುವಿತ್‌ ಹ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. [ — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಮ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ' 11, ಗುಲ್ಲಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ದಾಡಿ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಂದಾಪುರ-576283, 

75 ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡೇವಸ್ಥಾನೆಬೆಟ್ಟು ವಿಂಬಲ್ಲಿ 150.00 163.38 0.54 0.00] ಜಯೆಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

'ಮಹಂಲತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 

76 ಉಡುಪಿ ಹಬ್ರಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಳ್ಳಾಡಿ ಗೋಸಮಾರು 155.00 168.84 136.04 0.00(ರ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯೆಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 -— -— ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ. X é ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/1, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

'ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
ಮ: 77, ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಶಿವರ" ಗ್ರಾಮದ  ಕುಂಟೆಬ್ರು ಕಮಲ 105.00 114.39 102.19 0.00|ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - - ಕಾಮೆಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮೂ ಮನ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಃ ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗಲ್‌.ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
78 ಗಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ನವಪರ ಗ್ರಾಮದ `ಮುತ್ತಿಜೆಟ್ಟು "ಎಂಬಲ್ಲಿ 150.00 163.34 0.51 0.00] ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಷಾಸ್‌-1 - pe ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ rs 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ನುತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಿ ನಡಸದ ಷೆರಾ 
c (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ N 
IN (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
EFS ಹಾಷ್ಟ 

79 ಉಡುಪಿ ಹಬ್ರಿ ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ್‌ಬಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ 110.00 114,82 84.64 0,0೦|೬ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌, ಶೆಟ್ಟಿ, `ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - - ಕಾಮೆಗಾನಿ ಘೌತಕವಾಗ 
ಕುಲಾಲ್‌ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರು. ಚಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 

ತಾಲೂಕು-576219. 

80 ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮುದ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನೆರಬೆಟ್ಟು "ಎಂಬಲ್ಲಿ 100.00 104.38 72.77 0.0೦|[ಶೀ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಞಾಸ್‌-! ಸ್‌ KN ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಚಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು-576219. 

El ನಡುಫಿ ಹೆಬ್ರಿ ವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಡೆಕುಡಾಜಿ 8S 155.00 212.441 191.85 0.೦೦[ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕಶೋರ್‌'ಹೆಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ ¥ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಶೆಟ್ಟ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 

32 ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ 'ಪರೆಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಲುಪಾನ "ಕಾಳ ಇರಬಲ್ಲ 160.00 174.32 0.56 0.0೦ರ ಕಮಲ್‌ ಶೋರ್‌ ಪಕ ಸ್‌ = - ಕಾಮಗಾರಿ ಭವಾನಿ 

ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟಿ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 

33 ನಿಡುವ ಹೆಬ್ರಿ ವರಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಕಲು ನನ 3ಟ್ಟನರ್‌ 50ರ 179.76 ೮54 0.005 ಕಮಲ್‌ಕೋರ್‌ಸ್ನ ಕ್‌ - - ಷ್‌ ಭಾಕವಾನ 
ಬಳಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

7 ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಫುರ ತಾಲೂಕು. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 
84 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಏತನೀರಾವರಿ ಬಳಿ 824.00 917.90 0.00 0.0೦೭ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಣಾ ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನಂತ ನಿಲಯ. 
ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576230. ಸ 
§ + 

85 ಲುಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ನಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರವಮಕ್ಸ ಎಂಬೆ 478.00 531.95 0.00 0.0೦|ಶೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. ವ — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇ 
ಸೀತಾನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನಂತ ನಿಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576230. 

86 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 34ನೇ ಕುದ' ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರುಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ 250.00 271.53 271.41 0.0೦/೭೪ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! KN KN 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/1: 
ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 

ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 

87 i ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆಡ ಹಾಲಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 100.00 104.92 104.88 0.001ಶೀ ಅಜಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟ. (ಶಾಂತಾ ಕನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ — -— ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಎನ್‌.ಬಿ2. ನಂ.43, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಜಯ ಎನ್‌ಕ್ಷೇವ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌. 

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲೇಔಟ್‌, ಬಿಲೋಕಹಳ್ಳಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು-560076. 


t 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರವೀಕ್ಷಣೆ ನೆಡೆಸಿದ 


ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ.303. ಗ್ರೀನ್‌ 
ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಖಾರ್ಟಮಂಟ್‌. 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 580 023 


ಕ್ರಸಂ ಜೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನಾಮೋಔಿತ ಬಟ್ಟುಷೆಚ್ಚ ಷೆಚ್ಚವರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪಸಡ'ುತ್ತ ಪಳಾಸ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂಲಕ್ನಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) : ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ~ 
K (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) / 
; > ಹೆಸರು T ಹುದ್ದೆ 
88 ಉಡುಪಿ ಹಂದಾಪುರೆ "ಬೆಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುರ್ಗೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಯಾರು 100.00 102.98 102.95 0.0೦ ಅಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌ ತಟ್ಟಿ `ಕ್ಞಾಸ್‌-1 — — ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. . 
ಖ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 21. ಸಾಯಿಧಾಮ. 
ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! ರಾಜನಗರ್‌, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032 f 
ಕಾಮಗಾರಿ . 
89 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಂಡ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ವಾಡಿ ಮನಯ ಹತ್ತಿರ 70.00 73.1 0.00 0.೦೦1೨ ಟಿ.ಎನ್‌ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! - - 8೦ಡಿ ಅಣೆಕೆಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಲಯ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹೌಸ್‌ ನಂ. 7, ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ-576283. ಉಡುಪಿ. 
90 ಟುಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ jy ದೇವಲ್ಯುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಆಹಾ! 75.00 76.31 0.00 0.೦೦]ಶೀ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌. ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - — ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಜಿ 
k -".|ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗನಾಡಿ ನಡುವೆ ಕಿಂಡಿ e ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ.ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು 
' 576219. 
91 ಉಡುಪಿ ಸನದಾಷಾಕ ಇಡೊರು ನಂಜಾಧಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 60.00 61.04 0.00 0.೦೦1೬ ಟಿ.ಎನ್‌ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟ, ಕ್ಷಾಸ್‌-1 - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕ 
ಪಸ್ಟೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಲಯ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೌಸ್‌ ನಂ. 71. ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ. ಕುಂದಾಪುರ 
576283, ಉಡುಪಿ, 
92 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ [ಕುಂದೆಬಾರಂದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿಗದ್ದೆ|. 100.00 110.1 0.00 5.೦೦ ಜಯೆಶೀಲ'ಸಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - - ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕ 
ನಾರಾಯಣ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/1. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 'ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
93 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬೆಳ್ಳಾಲ' ಗ್ರಾಮದೆ ಮೂಡುಮುಂದೆ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ 150.00 164.38 0.00 ೦.೦೦5 ಜಯಶೀಲ'ನಾರಾಯೆಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — f - ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕ 
i ಸೇತುವ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478, y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌: ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ i 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. § 
94 ಉಡುಪಿ ಅಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 685.00 734.58 2.93 0.೦೦/ಶೀ ಜಯಶೀಲ - -— ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಡ್ಡಿನಮುಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುಬ್ದ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. - 
95 ಉಡುಪಿ ನಂದಾಷುರ '[ಗುಲ್ದಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರ್ಕೋಡ್ಡು ಬಿಜ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 940.00 975.96 84.15 0.00]ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! — - ಪಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತಿಗೆದಾರರು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌, 
ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 580 023 
96 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಜ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ` ಪಂಚಾಯೆತನ ತಗ್ಗುಂಜೆ 100.00 101.75 0.00 ೦.೦೦1೬ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ಶಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! — pe ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕ್ರಸಂ ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚುದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು`ಮತ್ತು ನಧಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನೆಡೆಸಿದ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುಜ್ಜೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (1-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
ಹೆಸರು = 

97 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ `|[ಆಲೂರ್‌ ' ಗ್ರಾಮಪಂಜಾಯೆತನ `ಆಮಾರು 940.00 1000.25 294.03 0.00|ಕೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯೆಣ`ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್‌ - — ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರ 
ಹುಂತನಗೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ಸಂ. 478/1. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 

ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306, 
_ 5 1 

98 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ [ಕಮಲಶಿಲೆ ಗ್ರಾಮೆದ ಇಸ್ಟೇಚೌರಿ ಎಂಬಕ್ಲಿಂಡ 520.00 526.32 253 0.00|ಶೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಡಿ ಹಮ್ಮಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್‌] z SB ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು `ಕಾಮಗಾರ 

ಅಣಿಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರು, ಮಹಾನ್‌ ಕಮ್‌ಫರ್ಟ್ಗ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
1 ಫ್ಲಾಟ್‌ ಸಿ-4, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌. ಹನುಮಾನ್‌ 
ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001. 

99 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ "|ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ರೇವರಪಾಜ`ಎಂಬಲ್ಲೆ ಕಿಂಡಿ 100.00 108.44 0.00 0.00[ಶೀ ಕಮಲ್‌ `ಕಶೋರ್‌ ಹಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 - ~ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಫಿ « ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. : ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಆಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು,"- 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222, 

100 ಉಡುಪಿ ' ಕುಂದಾಪುರ" |ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಟ್ನಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 8ಂಔ 80.00 86.76 0.00 0.00 ಶೀ ಕಮರ್‌ ಹಾರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌ - - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. " (3 ; "ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 
101 ಉಡುಪಿ ಸುಂದಾಪುರ |ಬಿತ್ತೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ನೀರಕ್‌ಸಾಡ್ಡಾ 80.00 86.76 0.00 0.00|ಶೀ ಕಮರ್‌ ಹೋರ್‌ ಪಸ್ಟ್‌ pe — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
Kc § ಎಂಬಲ್ಲಿ -ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿವಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. : 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 

102 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರೆ [ಜಿತ್ತೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 100.00 108.44 77.88 0.00೦1೬೯ ಕಮಲ್‌ ಕೆಹೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 -— - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಚಿತ್ತೊರು ಕೊಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 
703 ಉಡುಪ ಚೈಂದೂಡು ಪಡುವರಿ ಸ್ವಾಮರಸುಬರಾಡ ಎಂಬಕ್ಷಎಕಹ 3500.00 3833 72668 0.0೦೭ ಜಯಕಾರ ನಾರಾಪಣ ಕಟ್ಟಾ — - ನಿಯರ್‌ ವಾಗಾಕ 
ಉಪ್ಪು ವೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನಂ. 478/1. ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ [4 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
104 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ `ಪಂಜಾಯೆತನ್‌ `ಡೊಂಜಿ 7506 77.8 0.00 0.0೦|ಶೀ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌] - ಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೆಬೇಪ: 
- ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಜಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ 
R ತಾಲೂಕು-576219. 

105 ಉಡುಪಿ ಬ್ಯಂದೊರು [ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 25.00 ಸಾ 0.00 0.0೦|ಶೀ ಆನಂದ ಕ್ಷಾಸ್‌-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜನ್‌ ಖ್‌ - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿರಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗೋವಿಂದ. 1-147. ಸಮಗಾರ ಮನೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಉಳ್ಳೂರು-11. ಮೂಡುಮನಿ ಪೋಸ್ಟ್‌, 

ಕಂಬದಕೋಣೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 2 
ಉಡುಪಿ-576219, 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೊಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ತಂದಾ ಪೌತ್ರ] ಅನಮೋದತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪರಾ 
(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ |" (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ K 
- | ೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) y 
. | ಪಸರ ಡ್ಡ 
106 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೊರು ಹಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯಿತ್‌ನ`ಮೊಗೇರ ಗರಡಿ 70.00 72.39 0.00 0.0೦ಶೀ ಟಿ.ಎನ್‌ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟ, ಕ್ಷಾಸ್‌-। — - ಕಂಡ "ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ]. 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಲಯ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಹೌಸ್‌ ನೆಂ. 7), ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ. ಕುಂದಾಪುರ: 
x 
, 576283. ” 
107 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ]ನ್ಯಡಾಹ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತನ ತೋಕ್ತಿ 40.00 3414 0.00 0.೦೦|ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ.ಗೆಲವಂತಿ,ಕ್ಷಾಸ್‌ -1 — — ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಗರ. ಕೋರ್ಟ್‌ ನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಹಿಂದೆ. ಬಾದಾಮಿ-587201 ಬಾಗಲಕೋಟಿ. 
108 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಬಿಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚೌಯತ್‌ಕಳೆಸಾಲು ಹತ್ತಿರ 65.00 60.61 0.00 0.0015 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್‌-1 pe - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಯಿಲ್ಲಿಡೆ, 
ಸೇತುವ ಸಹಿತ -ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಸಂ.8-229, ಯಡ್ವರೆ ಗ್ರಾಮು. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ” ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
§ 576214 
109 ಉಡುಪಿ ಸೈಂದೊರು |ಗೋಳಿಹೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವಿನಾಯಕ 50.00 4557 0.12 0೦.೦೦ ಕೀ ಆರ್‌. ಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಹೆ! ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೆಸ್ಟ್‌ pS pe ಫಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಸ್ಸಮ್‌). ಕ್ಷಾಸ್‌-। - 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಬನ್‌ ಎಂ. ರಂಗಪ್ಪ. ಮನೆ 
ನಂ.1183. ಆರ್‌ ಗೆಂಗ ನಿವಾಸ್‌, ಕುರಕುಪ್ತ 
ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹತ್ತಿರ. ಕುರೆಕುಪ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್‌, 
ಸಾಂದೂರು ತಾಲೂಕು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
583123 
10 ಉಡುಪಿ ಸರದಾರ ಗೋಳಿಹೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ 70.00 72.4 0.00 0.0೦|ಶ ಪೆಭಾಕರ್‌ ಆರ್‌ ಇಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — - ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹೊಡುವಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಾಟುಗೋಳಿ ಹಲಗೇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಂಬದಕೋಣೆ ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು-576219. K 
11 ಉಡುಪಿ * ಬೈಂದೂರು ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯೆತ್‌ನ ಜಡ್ಡಾಡಿ ಸೇತುವೆ 50.00 42.58 0೦0 0.೦೦।ಮಂಜುನಾಥೆ ಪಿ.ಗಲವಂತಿ.ಕ್ರಾಸ್‌-! pe ಅದಾರ್‌ಮಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಪಯೆರ್‌ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರ, ಕೋರ್ಟ್‌ ನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಿಂದೆ, ಬಾದಾಮಿ-587201 ಬಾಗಲಕೋಟಿ. ” 
_ _ NS } 
[i ಉಡುಪಿ ಬೈಂಡೊರು [ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಟಾಯತ್‌ನೆ ಬೆಳ್ಳಾದಿ 'ಎಂಬಲ್ಲಿ 45.00 40,01 0.00 0.0೦[೬ೀ ಅಶೋಕ ಎಸ್‌. ESN ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — pe ನಾಷಗಾರ ಘಿ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಸಂ. 2 ಸಾಯಿಧಾಮ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- ರಾಜನಗರ್‌. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032. NK 
113 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಜಾಯೆತ್‌ನ  ಸೇನಾಪುರ 50.001 4277 0.00 0.೦೦[ಶೀ ಗಣರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಬಿನ್‌: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ - - ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಶೆಟ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್‌-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ. ನಿಲಯ. ವಕ್ಷಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ- 
576222. 
[7 ಉಡುಪಿ ೈಂದೂರು' 1ರಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗೇರ'ಹೊಳೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 290.00 320.74 0.41 00ರ ಕಮಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ ಹಿಸ್ಸೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! — - ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯೆ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕೆಳಹಸಿನಕಟ್ಟೆ ಹೌಸ್‌. ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. _ ’ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, 
" ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576222. 


ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ[ ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನೆಡೆಸಿದ ಷರಾ 


ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ 
5 4 
¥ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) "ಮೂ ಲಕ್ಷ ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) & - ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 
Ne (ರೊಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲಿ) (7-6) - (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
_ } y ರ ಹುದ್ಚೆ 
115 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು |ಕಂಬದಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ನ ಹಳೆಗೇರಿ] 480.00 518.71 233 _ 0.00|ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! — — ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 478/1. k ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. f 
i . |ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. $೫ 
6 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೊಡಿ"]ನಾಲ್ತೋಡು "ಗ್ರಾಮದ ಮೆಟ್ಟನೆಹೊಳೆ ನಂಬ! 990.00 1066.4 430 0.00[ಶೀ ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್‌-! — — ಕಂಡಿ” ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ಸಂ. 478/1, ” [ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ é K ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌. ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 
p id ತಾಲೂಕು. ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306. 
7 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಕಾಲ್ಪೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಯೆಡೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲ ಕಿಂಡಿ 470.00 477 14 228 0.0೦।ಶೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಡಿ ಹಮ್ಮಿನಿ ಕ್ಷಾಸ್‌-! - ps ps 708 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮೆಗಾರಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 5 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಹಾನ್‌ ಕಮ್‌ಫರ್ಟ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜೆ ಫಾಟ್‌ ಸಿ-4. 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌. ಹನುಮಾನ್‌ 
ನಗರ. ಬೆಳಗಾವಿ-. 590001. 
“8 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಶಿರೂರು : ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ನ ಕೋಟಿಮನೆ 610.00 625.23 6.83 0.00 ES ಶಿವಲಿಂಗ ಡಿ ಹಮ್ಮಿನಿ ಕ್ಲಾಸ್‌-। : — - ಕಿಂಡಿ ಅಣಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
” |ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮಹಾನ್‌ ಕಮ್‌ಫರ್ಟ್ಗ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಫ್ಲಾಟ್‌ ಸಿ-4. 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌. ಹನುಮಾನ್‌ 
§ ನಗರ. ಬೆಳಗಾವಿ-590001. 
iE] ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು [ಹೆರಂಜಾಲು-ಕರ್ಕುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವ ಸಹಿತ 80.00 ": 87868] 0.00 .00 ky ಮ ಪಿಯರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
ೈೇ ಲ್ಲ 0 ಪು ಲ್ಲ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
120 ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ನಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ನ ಬಂಟ್ವಾಡಿ 90.00 975 0.00 _ 0.00|[ಶೀ ಕಮಲ್‌ ಕಶೋರ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರೆಂಭಿಸಬೇಕು 
' « ತುಂಬ್ರಿಗುಡ್ಡಿ *ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಕಳಪಸಿನಕಟ್ಟೆ | ಹೌಸ್‌. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ § - ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ಕುಂದಾಪು ಪುರ ತಾಲೂಕು. 
K ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಲ್ವ-576222. 
ನಃ ಸರಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಜೆ. ಎಂಬಕ್ಲೆ ಸೇತುವೆ[" ಶೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ"ಕನಂ. k ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
” ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. po ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಪಂ.2-110. ಪೆರಮನೂ y § 'ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
" ”  5ಲಾಪು ಮಂಗಳೂರು-575017. 
2 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಳ್ತಂಗಡಿ |[ಕನ್ಯಾಡಿ-! ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 150.00 163.8 0.00 - 0.00ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ ಕ.ಎಂ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 We - ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ|. K ಗ್ತಿಗಿದಾರರುಸಂ. 2-110. ಪೆರಮನ್ನೂರು. y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. | ” ಕಲ್ಲಾಪು ಮಂಗಳೂರು-575017. 
] ದಕ್ಷಿಣ ಕಡ ಬೆಳಂಗಡಿ |ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಡದಕರಿಯ. ಎಂಬಲ್ಲಿ 400.00 436.09 81.86 E -0.00|ಶೀ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು - f ಮ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. % ie 11. ಗುಲ್ತಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ಬಾಡಿ ಅಂಚೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ- 576283. 
§ Re 


ಕ್ರಸರ ಜೆಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾಕ' ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] ಅನೆಮೋನಿತ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರ`ಮತ್ತ'ನಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿನಡ್ಗಣನಡಾಡ ಷೆರಾ 
(ರೊಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) | ಚೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುಡ್ಡಿ ) 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) ಸ 
Er ಹನ್ಸ್‌ 
4 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾತ ಎಂಬಲ್ಲಿ 70 150.00 156.81 740.88 ಶ್ರೀ ಕ ಅನೋ ಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ” ಕ್ರಾಸ್‌? — pS ಕಾಮಗಾರಿ `ಭೌ3ಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಕಾಸ್ಟೆಲ್‌, ವಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜಿ2೭ ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023. FP 
3 ದಕ್ಷಣ'ಕನ್ನಡ ಚಿಳ್ತರಗಔ ನಾರಾ ಗ್ರಾಮದ `ಸನಣರಡಾರಾ 150.06 15676 57ರ ಶೀ ಕ ನಹಾಢ್‌ ಸವಾರ್‌ ನ್‌ _ ಕಾಮಗಾರಿ ಭವಾನಿ 
K ಬೈಲು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಕಾಸ್ಟೆಲ್‌. ನಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- |ಜಿ2. ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023. 
[3 ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ “ಾಣಂದಾರ ಸ್ರಾವದ ನಡೆ" ಎಂವಲ್ಲಿಂಡ 150.00 156,76 14204 ಶೀ ಕ ಅಕಾ ಸುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ವ T - ಕಾಮಗಾರಿ ಘಾವಾನ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಅಶ್ವಮೇಧ ಕಾಸ್ಟೆಲ್‌, ನಂ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಜಿ2. ಕೇಶವಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023. 
ಾ ~~ 4 
"7 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಳಂಗಡಿ [ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ, ಡೆಂಜೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 250.00 271.94 269.42]. ಶೀ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟ %; — -— ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತವಾಗ 
- ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದೀಕ್ಷಾ, ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕುಂದಾಪುರ-576232.ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ನ್ಯಾ 3 ನ್‌ Y TEE {2 ಸಾ 
8 ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ ಬಳಂಗಡಿ [ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದ `ಬಸಾರುಗಾಂ ವಿಂಬಲ್ಲಿ 300,00 327.13 304.22 ಶೀ ಜಿ. ಗೋಜಿಲ ಶೆಟ್ಟ, ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಮ - ಕಾಮಗಾರಿ`ಘೌತಕವಾಗೆ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ 7 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 ಕುಂದಾಪುರ-576232.ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
9 ಕಣ ಕನ್ನಡ ಉರುವಾಲು-ಮಚ್ಚನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಲೇಜಿ 350.00 381.81 354.16 ಶೀ ಕ. ವಿಜಯೆರಾವ ಶೆಚ್ಚಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ರ್‌ — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ: 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಪ್ಲಾಟ್‌ ಸಂ. 6, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 
10 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಂಗಡಿ ನಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಿಮಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 400.00 436.22 310.18 ಮೆಃ ವಿಐ. ಶೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿ" ಸತಿತ್‌ ~ - ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು'ಕಾಮೆಗಾರಿ 
ಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೆಟ್ರು ಕ್ಷಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 36. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಶೀತಲ್‌. ಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿ. ವಿಶ್ಲೇಶರ ್ಯ 
ನಗರ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032 
iT ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ ಬೆಳೆಂಗಡಿ" [ಕಳೆಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟ್ಯಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 250.00 272.18 0.93 ಶ್ರೀ ಜಿ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌? - - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರರಭಿಸೆಚ್‌ಹ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು(ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದೀಕ್ಷಾ ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 
L 


ವಿ 


ಸಾ ಜಿತ್ಸ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಅನುಷೋದತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿವರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು`ಪಾತ್ತ' ನಧಾಫ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿನೀಕ್ಸಣೆ ನಡೆಸದ ಷರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
ಹೆಸರು T--~ಡ್ಡ 

12 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನೆಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ [ಪಾರಂಕ8 ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಾಯೊರು``ಎಂಬಲ್ಲಿ 50.00 52.19[- 52.32 0.13|8 ಕೆ.ಎಂ. ನೌಫಲ್‌'ಕ್ಹಾಸ್‌-2 - — ಕಾಮಗಾರಿ ಮೌರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 

ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 287. ಕೋವಲ್‌ ಹೌಸ್‌, 
'ಬೇವಿಂಜೆ, ತೆಕ್ಕಿಲ್‌ಫೇರಿ ಅಂಚೆ. 
ಚೆಂಗಳ ಗ್ರಾಮ. ಕಾಸರಗೋಡು-671545 

13 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳೆಂಗಡಿ ]ಬಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ನೆಡ್ಡೆ ಬರಿಸಡೆ`ಗಾಂಗು 300.00 328.16 -Y 0.00[೭ ಜಿ. ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌"! — - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಾಫ್‌ಜ್‌ಹ್‌ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ದೀಕ್ಷಾ. ಉಪ್ಪುಂದ ಅಂಚೆ. 

ಕುಂದಾಪುರ-576232. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

14 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೆ ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ [ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಳನೀರು ಸಂಬೈಕೊಂಡ 500.00 500.00 2.33 0.00 - - ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 
ಕಾಮಗಾರಿ 

75 ದೆಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಂಗಡಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 500.00 545.22 398.04 0.00[ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರಫಿ ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ಲಾಸ್‌ — — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] ಗುತ್ತಿಗೆಜಾರರು.ನಂ. 2-110.ಪೆರಮನ್ನೂರು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮಂಗಳೂರು-575017. 

18 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ "']ಕುಕ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪೆಮೋಔ'`ಎಂಬಲ್ಲಿ`ಸತುಷ 600.00 654.36 628.91 0.00|ಶೀ ಸುನಿತ್‌ ಹೆಸ್ಕೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ. - — ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 11. ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಡೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಗುಲ್ಲಾಡಿ ಅಂಚೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕುಂದಾಪುರ-576283. 

17 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಂಗಡಿ [ಕೊಯ್ಕೊರು ಗ್ರಾಮದ ಹರ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ; 500.00 545.13 96.96 0.0018 ಕೆ. ವಿಜಯರಾಜ ಶಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ - — ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ. 6. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೇಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ. ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 

18 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ [ನಿಟ್ಟಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ 500,00 545.14 365.89 0.00|ಮೆ। ವಿ.ಏ. ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನ`(ಸತೇಶ್‌ — WE ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ಶೆಟ್ಟಿ) ಕ್ಲಾಸ್‌-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಂ. 36. 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀತಲ್‌, ಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿ. ವಿಶ್ಲೇಶರ 

ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580033 

19 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತಂಗಕ ಗಣೆಯೊದೆ ಗ್ರಾಮದ `ಪೆರಢಾಲ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ 997.00 1072.72 6.91 0೦೦ ಶೀ ಅಕೊೋಣ್‌ ಎ್ಸ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — — ತಳಪಾಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ > ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 21. ಸಾಯಿಧಾಮ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಜನಗರ್‌., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032 

20 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನೆಡ ಬಳ್ತಂಗಡಿ |ಹತ್ಕಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯರಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ 800.00 85455] 481.49 0,00] ಜಯಶೀಲ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ಲಾಸ್‌-1 — - ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮನೆ ನೆಂ. 478, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ - ಮಹಂತೇಶ್‌ನಗರ್‌.ಘಟಪ್ರಭಾ. ಗೋಕಾಕ್‌ 

ತಾಲೂಕು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ-591306, 
- 
l 
ವ) 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1357ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3 
2020-21 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಷರ 


(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಮೋದಿತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಹೆಸರು`'ಮತ್ತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಷೆರಾ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ" | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸೆರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 
ಷರ ಹುಡ್ಜಿ 
p 4 5 § 7 $ % [0 i [¥) 
ಉಡುಪಿ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗವೀರ 3500.00 3949.91 0.00 0.0೦|ಶೀ ಯು. ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌. - — ಪಿಯರ್‌, ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ `ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ ಡುರ್ಗಾಪರಮೇತ್ನರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನರತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ i ನಿಲಯ. ಉಪ್ಪನಕುದ್ರು, 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ-576230. 
ಉಡುಪಿ ಹೇರೊರು` ಗ್ರಾಮದ ಸೇತುಪೆ"`ಬಿಳಿ"' ಮಡಿಸಾಲು 3500.00 402772 512.57 0.0೦5 ಮು. ರಾಜೇಶ್‌ ನ್‌್‌ ~ - ಪಿಯರ್‌ ಡೆಕ್‌ಸ್ತಾಬ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೊಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಆಣೆಕಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಅನಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲಿಂಗ್‌ 
ನಿಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲ್ಲೆ-576230. 
ಉಡುಪ ಬಾರ್ಕೂರು' ಗ್ರಾಷೆಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಪೊಸಾಳೆ ಮತ್ತು 3500.00 Ke | TT - - - ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ'ಉಪವಿಭಾಗದಂದ 
ಮೂಡಹಡು ಗ್ರಾಮ (ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಪಂ)ಗಳೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಸೀತಾನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 
ಉಡುಪಿ ಕಾಡೂರು, ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುಕಾಡೂರು 100.00 ಬ ಪ ಸ -— — — ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದೆ 
ಬಳಿಗಾರರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಮ ಸ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
ಉಡುಪಿ ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡೂರು ತೆಂಕಮಣೆ 75.00 2 E Fe - — -— ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಾಷನಧಾಗದವ 
ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು x ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ರಚನೆ. 
ಉಡುಪ ಕಾಡೊರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ `ತಂತ್ರಾಡಿ `ಭರದೆಕಲ್ಲು 75.00 ಸ ¥ ೫ - -— ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ`ಉಪೆನಿಧಾಗದಿಂದ 
ಸಂಜು 'ಹುಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಸಮೀಪ ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
f ಸ | 
ಉಡುಪಿ ಕಾಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 100.00 3 ¥; ಸ pe — - ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪೆವಿಭಾಗದಿಂದೆ 
ಕಲ್ಲಂಟೆ ಉದಯ ಮರಕಾಲರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
ಉಡುಪಿ ಬೆಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಮ್ಮೊಲ ಹಳನೀರು 1500.00 ಹ _ F - — — ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪೆವಿಭಾಗದಂದ 
ಬಡಿಯ. ಶೆಟ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ -ಸೀತಾ ನದಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
ಉಡುಖ ಹೆಬ್ರಿ ಮಡಾವೆ್ಕಿ `ಗ್ರಾಪಂ,''ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಜ ಕೆರೆಮನೆ 50.00 - - - i: - — ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ ಉಪೆನಿಭಾಗದಿರದ 
$ ಸೊಧಮ್ಮ ತೆಡ್ತಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಳಿಗೆ, ಸೇತುವೆ _ ಸ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


p 


ಕೈಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಫ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡ ಅಂದಾಜ್‌ ಮೊ] ಆಸಮೋನತ ಒಟ್ಟು ಪಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚವಾ ಗತ್ತಿಗೆದಾಕರ ಹಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರವಣ್ಣಣಿ ನಡಸದ 


- ~ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 
K * (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (7-6) (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 


ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವಾಹ ಪಂಜ ಾರಿವಸೆ 500 K _ 7 
ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಮಡಾಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಕ್ತಿಯ' ಯಡಮಲೌಸಂಜೀವ 50.00 -[- - - — 
ಕೆಟ್ಟಿಯವರ ಮನ ಹತ್ತಿರ ಯಡಮಲೆ ಹೊಳೆಗೆ 

ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣಿಕಟ್ಟು ರಚನೆ . 

—, ಉಡು೫ ಕಂದಾಷಿಕ]ಪಂಗವ್ಗಾ 'ಗ್ರಾವಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "ಚರನಕೊಡ್ಡು 1000.00 - - - - - 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಉಪೆಎಭಾಗದಿಂದ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 


Kl 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸ್ಲೀಕರಿಸಬೇಕು. 


ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 


- - ಅಂಡಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸೀಕರಿಸಬೇಕು. 

- — ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟ ಉಪವೆವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸ್ಟೀಕರಿಸಬೇಕು. 

- ಆಲಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸ್ಪೀಕರಿಸಬೇಕು. 


- ಅರಡಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ ಉಷವಭಾಗದಂದ 
ಸ್ಪೀಕರಿಸಬೇಕು. 


ಚಿಕ್ಕುದೇವಸ್ಥಾನ , ಬಳ ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ 
ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಹಂಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಗಂ8್‌"ಎರ 
ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಒಹ್ಹ್‌ 


13 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ [ಬೇಳೂರು ಗ್ವ್‌ಪಾ. ಪ್ಯಾಸ್ತಹ ಸನಣಬಗೆ ಚಮ್ದಾಡಿ 
K ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


[ ಉಡುಪ ಕುಂದಾಮರ '|ಜೇಳೂರು, ಗ್ರಾಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರೆಪೊಳಗ ಸಾನ 


. ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 
16 ಉಾಡುಖ ಕುಂದಾಮೆರ |ಹಳಾವರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ನಾಡ `'ಗ್ರಾವರ 
ಸೌರಿಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳಿಗೆ ಸೆಕತುವ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


7 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಮರ [ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಸ್ತಿಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಬೈಲು ಹತ್ತಿರ 
' ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. 


ಈನದಾಜು "ಪೆಟ್ಟಿ ಉಪೆನಿಭಾಗದಂಡ 
ಸ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. 


13 ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ |ಕೆದೂರೆ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮಡ 
ಬ KF 
ಬೆಟ್ಟಂಗಿ ಬೈಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ. ” 


ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ 'ಉಪನಿಭಾಗದಂಡೆ 
ಸ್ಲೀಕರಿಸಬೇಕು. § 


ಹಾರ್ದಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಕ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರೋಳ್‌ 
ಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ 


ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ 'ಉಪೆವಿಧಾಗದರಡ 
ಸ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. 


೦ತ್‌, . ಪಯೆರ್‌`ಕಾಂಕ್ರೀ 
ಕ್ಲಾಸ್‌-। ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಆನಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಿಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, 

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


2 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸುಳ್ಳ ಜಾಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೇರ್ವಡ್ಗೆ ಎಂಬ 
. (5 ಇ ಸ್ಥ 3 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀ ಕ.ಎಂ. ಮೂಸ ಕ್ಷಾಸ್‌-1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಚೆಂಗಳ, 
ಚಿರೂರು ಅಂಚೆ, ಕಾಸರಗೋಡು. 
671123 K 


ಪ್ರಾರಾಭಸಚೀದ 


ತಾಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾಕ ಹೆಸರ 


ೀಡಾರು 
ಬಳಿ ತಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಕೇರಿ 


ಸಾಡಪ್ರಿ 


ರನ ಮನಾ ಸಾವರ ಸನವ್ಪ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವೆಂಟೆಡ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2 ಕೂಡಗು 
3 ಕೂಡಗು 
a ಕೂಡಗು 


ಮಕರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಷುಣಿತ್ತಾಯ `ಡಾಷಸ್ಥಾನದ 


ನಾಮಾನಾಡ್‌ 'ಸ್ವಷುಡ ೪; 


ನಿರ್ಮುಣ 


ಪಾಜೆ ಕುಂಟಿಕಾನ ಹೊಳಗೆ 
ವೆಂಟಿಡ್‌ ಡ್ಯಾಂನಿರ್ಮಾಣ 


ಚೆಂಬು`ಗ್ರಾಷಂ.' ದೆಬ್ಬಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ದಬ್ಬಡ್ಗ ಹೌಳಿಗ 


ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ವೆಂಟೆಡ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


ಚಂಬು ಪಂಲರುಚೈಮ""ಚೆಟ್ಟಕಲ್ಲು 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಳಗೆ 
ವೆಂಟಿಡ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಂಪರ್ಕ 


ಸೇತುವ ಹಾಗೂ 


ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


210.00 


230.00 


. 300.00 


260.00[ 


ಅನುಮೋದಿತ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚ 
ಲ F] 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಷ್ಕವ 'ಸ್ರಾಗವಾರರ ಪಡ್‌ ಮತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ವಿಳಾಸ 
(7-6) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಎ 


(ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ) 


ಸನ್‌ಸಷಾಡ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ 


- ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


- [= ಮಂನಮೂರಾಗಬೌಕು 


271.2% 


— ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


— ಅಂದಾಜು ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕು 


ಹೀ ಕರಣ್‌ ನಾ ಸ i 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ನಂ.68. 
ಸನ್ಮಾರ್ಗ. ॥ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌. 
ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು 


ಕ, ಮಹಮ್ಮದ್‌ ನಿಸ್ನಾರ್‌, 
ಕ್ಷಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ನಂ. 
2/60/60, ಆಜಾದ್‌ ನಗರ, 
ಮಹಾದೇವವೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಶೀ ರಾಕೇಶ್‌" ಇಎನ್‌, `ಕ್ಲಾಸ್‌-1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಮನೆ ನಂ. 
ಮೇಘಲಹಟ್ಟಿ, ನೇ ಸ್ಟೇಜ್‌. 3ನೇ 
ಮೈನ್‌, ಅಲಸಹಳ್ಳಿ, ನಂದಿನಿ 

ಲೇಔಟ್‌, ಮೈಸೂರು-570011. 


ನೀ ಎಸ್‌. ನಾರಾಯಣ ರಣ್ಡ. 
ಕ್ಷಾಸ್‌-! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 

[ನಾಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ 

ಚೆನ್ನರಾಯವಟ್ಟಣ. 


[CN 


ETT 


- ಪಿಯರ್‌ ಮತ್ತು 


ಅಬಟ್‌ಮಂಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


- ಹಿಯರ್‌ ಹಾಗೊ ಆಬಾಟ್‌ಮೌಂಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹಿಯರ್‌ 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಕ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


